ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ 
ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲು. ಯೋಜನೆಯನ್ನು 
ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು; (ಸಂಪೂರ್ಣ 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 
1 ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 72 
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಂ.ಎಲ್‌.ಕಾಂತ್‌ರಾಜ್‌ 
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 09-07-2018 
3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರಗಳು 
೪ 12017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರ 77-8 ಸಾಲಿನ್‌ ಹಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಂತೆ'] 


ನೀರಾವರಿ ಸೃಜಿಸುವ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳು, 
ಕೆರೆಗಳ ಪುನರುಜ್ಞೀವನ, ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಗಿರಿಜನ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 1495 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ, "ವಿವರಗಳನ್ನು ಆನುಬಂಧದಲ್ಲಿ 
ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ...... 
ಸಮಯದೊಳಗೆ 

ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ ಲಾಗುವುದು; 


NE 
ಎಷ್ಟು 


.] 830 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ 448 


7A ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನದ" ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 
ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 


Fr ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳೆಗೆ ಖಿರ್ಚು 
ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; 
ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಪೂರ್ಣ 
ಅನುದಾನವನ್ನು - ಖರ್ಚು 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ; “(ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 


2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ.17256.14 ಲಕ್ಷ 
ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ರೂ.12914.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ರೂ.12913.72 ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉಪ" ಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳನ್ನು 


ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 


ಹೊಸ ವಗಾಕಗನನ್ನು ಸಗೂಕ್ಳವ 
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು; ಆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; 
(ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು, ಕಾಮಗಾರಿವಾರು 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ಎ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 218 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೆಹೊಗಿದ್ದು, 2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುದಾನ 
ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 
ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ರೂಪಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. . 
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' ಜಲ ಸಂಪ ಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು. 
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ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದೆ ಕ್ರಿ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಂ.ಎಲ್‌. ಕಾಂತ್‌ರಾಜ್‌ ಅವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ಲೆ ಸ 


ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:72 ಕ್ಕ ಅನುಬಂಧ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲು) 
ಪ್ರಡಿಡಕ್ಲರುನ ಸ 
ನ | ಎ | ಪೆಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ | ಪ್ರಾರಂಭಿಸಜೀಕಾದ | 67-18ನೇ | 18 | ಪಾರಂಭನಬೇಣಾದ 

ಕ್ರ ಸಾಲಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ | ಗೊಂಡಿರುವ ವ ಗ K ಸಾಲಿಗೆ ಗ 

we ಲೆಕ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ - ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನು 

ಸಂ ಕ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಸಂಖೆ ಕಾಮಗಾರಿ |. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ Fe ಸ 

: ನನನ ಕ BNE ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನ ಆಗಿರುವ ವೆಚ್ಚ ; ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 
; Ke . ಇ & ಬೇಕಾದ ಸಮಯ 
ನೀರಾವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ - ನ " ; F k a 

1 ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 1989.21 282 94 132 56 2510:67 
ಕುಡಿಯುವ ನೇಕನ i ನಾ 

2 | ಯೋಜನೆಯ 6385.00 21 6 13 2 4569.55 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು § ಹ A 

ಸ್ರ ನರಾವ್‌ ವಾ ಸ er FE RE] 

3 |ಜೀರ್ಣೋದಾರ 715.99 .34 17 8 9 1007.19 2018-19ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿ 7 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ನತರ ಸಗ. ————} ಲಭ್ಯವಾಗುವ 
ಪಿಕಪ್‌ಗಳು, ಕಟ್ಟಡಗಳ ph | ಅನುದಾನಕ್ಕೆ 

4 | ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ಥಿ -: 875.66 207 55. 120 32 12914.00 . 117195 ; ಹಗಗ 
Upgradation of ' ; ಆಧ್ಯತೆಯಾನುಸಾರ 
buildings) ಸೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು 
ಮಾರೋನಹಳ್ಳೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಜಲಾಶಯದ ನಾಲಾ R | “ಪೂರ್ಣ 

5 ಟನ 2305.70. 12 3 0 9 143.37 ಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು 
ಕಾಮಗಾರಿ ; 

6 pe KS - ೈ 0 He ಮ್‌ po A 4 
Microirrigation R 556.37 

7° Drip 459.00 1 1 ನ | 

8 scp 3081.21 678 480 117 87 1613.62 

$—TTsp 144437 280” 175 57 78 | | 74100 

( ಒಟ್ಟು - | 17256.14 1495 830 448 217 12914.00 | 12913.72 % 


